ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
267 (2026) 


: 'ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು 
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) . 


27-03-2020 
' ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 


ಉತ್ತರ 


; ಜಿಲ್ಲೆಂ ಲ್ಲಿರು 
| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ, ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಷ್ಟು; ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು 
1 ರಾಯ ು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಕೆಲವೊಂದು 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ 
ಗಳೇನು; 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಂ ಖುಲಿರು 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮಿ. 
ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 


ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಒಟ್ಟು 179. 
ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 131. 


ಉಳಿದ 48 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 03. ' ಉಳಿದ 4 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ' ; 
ಹೌದು, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇರ 
ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು 
ಸ್ಪಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ) ಯ ವೃಂದ-ಎ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಯ 
ಹುದ್ದೆಗಳಾದ "ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ / ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
(ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌) ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ 
ವೃಂದದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 08 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ -ಆದೇಶ 
ನೀಡುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ 
ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಒಟ್ಟು 7220.48 ಕಿ.ಮೀ. 
ಉದ್ದದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


| ಕಸಂ | ರಸ್ತೆಯವಿವರೆ | 


ದ ಛಲ 


307 
ಬಟ್ಟ 77308 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


la 


2017-18 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


660.00 
1331.52 670.00 
1193.00 800.00 


“2. 


2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ . ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಳಾದ 399 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ 
ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ರೂ.39.284 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಹರಿಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


* 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ವಶೇಷ 
ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.17.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

* 3054 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 3054 ಟಾಸ್ಕ ಪೋರ್ಸ್‌ (ಯೋಜನೇತರ) 
ಆಡಿಯಲ್ಲಿ' ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

* ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3054/5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯೋಜನೆ 
(umpsum) ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. ನಬಾರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ. 
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರ 
ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


(2 i $ C§ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಗಳೇನು? 


ಖೈ; ಗ್ರಾಅಪ ಜನವಸ್‌ ನನಾಕ73032030 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಠಚಾಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


Karnataka Legislative Council 


Question No 267 (2026 
Name of the MLC Sri. N.S Bose Raju 
_ (Elected from Legislative Assembly) 
- Date of Answer 27-03-2020 
| Answered by Hon’ble RDPR Minister | 
S.No _ Question ಈ Answer 
a | Number of Gram Panchayath’s |e There are total 179 Gram Panchayath’s in Raichur 


c | What is the length of roads in 
districts of Raichur (in Kms); 


in the district of Raichur; 
Number of Panchayath 
Development Officers’s working 
in gram  panchayath’ss of 
Raichur district 


district. 

Presently, 131 Panchayath Development Officer’s are 
working in Gram Panchayath’s of Raichur district. 
For remaining 48 Gram Panchayath’s, Panchayath 
Development Officer’s have been placed in additional 
charge basis. ' 


Number of Taluk Panchayth 
Executive Officer’s working in 
the district of Raichur; As it 
come to the notice of 
government that some of the 
Taluk panchayth’s Executive 
Officer’s post are vacant; If so, 
Action taken their upon. 


| 


Presently, 3 Taluk Panchayth Executive Officer’s are 


workings in the district of Raichur. 


For remaining 4 Taluk Panchayth’s, Executive 
Officer’s have been placed in additional charge basis. 
Yes, it has coine to the notice of Government. 

Under Direct recruitment of KPSC in 2015, Issuance 
of appointment orders to the 8 selected candidates of 
Hyderabad Karnataka region for the post of 
Karnataka General Service (Development section and 
Local Administration section) of Group A (Junior 
Scale) Executive/Assistant Secretary (Panchayath 
Raj) is under verification. 

While issuing appointment order, action will be taken 
to fill up vacant posts of Taluk Panchayth Executive 
Officer’s of Raichur district on priority. 


What are funds released for 
Maintenance of these roads on 
yearly? 


In Raichur district, Zilla Panchayath has total 
7220.48 kms of roads. The details are as follows: 


Sl. Type of Roads Length 

No (Kms) 

1 Asphalt Road 1713.55 

2 Metal Road 505.66 

[3 Kutch Road 5001.27 
| Tota! 7220.48 | 


7 T 
: * From past 3 years, funds released for maintenance of 
these roads are as below: 


Year Funds Funds 
Sanctioned released | 

2017-18 1244.78 660.00 

2018-19 1331.52 670.00 

2019-20 1193.00 .. — 800.00 

: Details furnished in Annexure-l. 
d | Whatare steps taken by * During 2019-20, Amount of Rs.39.284 Crore has been 
Government to develop Zilla allocated to the repair 399 rural roads that are 
Panchayath Roads? affected due to floods. 


* During 2019-20, HoA 5054 under Special funds, 

amount of Rs. 17.00 crore has been sanctioned to take 
- up the repair of roads. 

* Maintenance of roads have been taken up under 3054 
(Plan) and 3054 Task force (Non-plan). 

* However, in current year under 3054/5054 special 
development schemes (lumpsum) of RIDF, NABRAD 
and KKRDB funds are being utilized for the 


- development of roads. | 
§ . Details furnished in Annexure-2. _—} 
No. RDPR/226/GPS/2020 " ' Date: 23/03/2020 
4 


‘ (K.S Eshwarappa) 
Minister for Rural Development & Panchayath Raj 


ಅಮು ಬಂಭೆ-1 
ಶೀ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಚೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಶ್ನೆ ಸಂ. 2026ರ ವಿವರಗಳು 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠ್ಮಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2017-18-ರಿಂದೆ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ; 
- ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ. 
2018-19 


ಮಂಜೂರಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನ 
ಅನುದಾನ ' '| ಮಾಡಿದ | 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ |ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


3054 CMGSY 360.00 360.00 240.73 | } \ 500.00 . 

2 |3054 CMGSY Task | 39256 200.00 25265 | 19918 | 36930 100.00 | 21265 | 10000 | 39300 | 20000 | 7768 | 150.00 
force ) 

3 JRIDF Nabard (Road)| 49222 100.00 99.97 | 54222 150.00 | 855 300.00 100.00 

ಒಟ್ಟು 1244.78 660.00 501.93 | 659.15 670.00 | 45295 | 64248 800.00 500.00 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅನುಬಂಧ - 2 


ಕಾ ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಜೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 2026ಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


K.K.R.D.B Agencywise Total works list for the year 2019-20 


Taluka Work Name in English | Mocston |Workstates| Work Status Description 


Raichur Construction of Road from Garaladinni 94.33 Financial bid submitted to 
” [village to Aroli Village process SE on 14.03.2020 


Construction of joint Metaling and 28.00 Others Work Under Progress 
Asphalting road in Yadiwal village (500 Mir) 
& 
W 
30.00 Physically 
Completed 
Physically 
Completed 
31.65 
31.22 
100.00 


Sl. Type 


1 {MICRO 


pa 
[2 


Construction of road from Umali Pannuru Work under progress 


Sadapur road to Bisila Basavanna Camp 


ಟು 


4 
NI 

3 

೧ ೧ 

pd ಖಾ 

‘0 [e) 


Jungle cutting & Scarifying 
work under progress 


Re-embedding Work from Mudgat to 
Anehosuru road 0.00 to 5.00 


FN 


Lingsugur 


improvement from Gudihala Road.SH.128. Physically completed 
(1.35 to 2.05 km) The total length of the 
road is 2.05 km, wh 
Improvements Roadfrom Sultanpur. (Part 2) 
(4.59 to 4.75 km) [The road is 4.75 km long 
and is alread 
Construction of Road from Banahatti Camp 
to7 Mile Camp. (Part -1} {km 0.00 to 0.648) 


Lingsugur 


un 

= 
೧ ೧ 
p*] p.-] 
[©] [e] 


Lingsugur Physically completed 


GSB in 
Progress 


Sindhnoor GSB under Progress 


| 
3 
೧ ೧ 
ಹ pd] 
[e] [e] 


GSB in 
Progress 


MICRO Construction of Road from Banahatti Camp GSB under Progress 


to 7 Mile Camp. (Part-4} {km 1.763 to 2.66) 


Sindhnoor 


|| 


GSB in 
Progress 


MICRO GSB under Progress 


Construction of Road from Banahatti Camp 


Sindhnoor 
4 to 7 Mile Camp. (Part-3) (km 1.063 to 1.763) 


Physically Work completed. 


MACRO Physically 


Completed 


Construction of Road from Hallarayana 
temple to Palladakatta ({Devedurga 
assembly) 0.5 km 
Construction of road from main road Shatri 
Camp in Aranalli rajalabanda village 


Devdurg 


Physically Physically Completed 


Completed 


MACRO 


[e 
[eS 


[SN 
|=] 6] 


12 [MACRO 


Nanjaladinni village. ; process 31.03.2020 
Lingsugur [Construction of CC road and ‘Drain from 22.85 Physically Physically Completed 
Shankrayya swami farm to Main road in Completed 
Mavinbhavi village. 
Construction of Road from Jinnapura to 22.87 Physically 
Completed 


13 [MICRO 


14 |MICRO \Manvi Physically Completed 
Nagalandini (Part 2) (from 0.250 to 1.25 km} 
[Remarks: The 
Improvement to road from U.Guddinni 
Village going to Hooda road {Km 0.00 to 0.8 
km} 
Construction of Road from Nagalandini to 
iinnapura (Part-3}) (Km. 1.25 to 2.00) 


[Remarks: The roa 


Physically Physically Completed 


Completed 


MICRO |Manvi 


Physically 
Completed 


16 |MICRO jManvi Physically Completed 
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ಶೀ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು ವಧಾ ನಹನ್‌ ರಾವ್‌ 


Type . 


K.K:R.D. 


Taluka 


17 |MICRO 


18 {MICRO 


19 IMICRO 


20 [MICRO 


ICRO 


| *) 5 
[ನ 
UL 


22 ICRO 


23 MICRO 


38 


24 ICRO 


ICRO 


sf 3] 3] 
m ಟ 


Lingsugur 


Lingsugur 


Lingsugur 


Lingsugur [Constructions of road Komalapur to Byalihal 
Lingsuguru Tatuka 


Lingsugur 


Lingsugur 


Lingsugur 


Sindhnoor {Constructions of Road from Buddinni to 
Sagar camp 


ಅನುಬಂಧ 2 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


Work Name in English 


Construction of Road from Yarajanti Main 85,00 
Road to Kangbareoddi in Lingasugur Tafuk 


Constructions of Road Hanamagudda to 116.00 
Anehosuru 3.05 km to 7.00km Lingsuguru 
Taluka 


Construction of road from Kotha to Gouduru 120.00 
road Lingsuguru taluka _ 


ಗಹನ ಪ್‌ 


B Agencywise Total works list for the year 2019-20 


| Workstaus| Work Status Description 


Tender Technical bid submitted to 
process CE, Kalburgi on 13.03.2020 


Tender 
process 


Tender opened on 
11.03.2020, T.B to be 
submitted 
Tender opened on 
11.03.2020, T.B to be 
submitted 


Tender 
process 


80.00 Tender Technical bid submitted to 
process SE on 11.03.2020 


Constructions of Road Neeralkeri cross to 90.00. Tender Technical bid submitted'to 
ichanal cross Lingsuguru taluka process SE on 11.03.2020 


Constructions of road ichanal to Toralbenchi 80.00 Tender Technical bid submitted to 
Lingsuguru process SE on 11.03.2020 


Constructions of Road Vandali Hosuru 
Connetivity Lingsuguru Taluka 


55.00 


Tender 
process 


Technical bid submitted to 
CE, Kalburgi on 13.03.2020 


Sindhnoor [Constructions of Road from Hanchinal to 60.06 Tender LOA Issued on 06.03.2020 
Hedagibal Camp (part-1) £ process 


ICRO {Sindhnoor 


Construction of road from Muddapur to 200.00, 


Tender Tender invited, last date 


Nanjaldinni (Continue work) - process 31.03.2020 


Page 2 of 2 


mae 


, ಅನುಬಂಧ - 2 
ಶ್ರೀ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 2026 ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


2018-19 ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054/5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಲಮ್‌ಸಮ್‌) ಯೋಜನೆ 
" NE 


ತಾಲೂಕ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಇವಾಗಾನಯ ಪ್ರಸ್ತಾ ಹಂತ 
(ಮುಕ್ತಾಯ? 
ಪ್ರಗತಿ /ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 


1 ನಾಜಾಜೂರು [ಈುರಕನಡೋಣ ದಿಂದ ಆಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 50.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 ದಾಹಟೂರು  ರಘಾನಾಧನ ಹಳ್ಳಿ 'ಹುಂದ ಅರಳಷ್ಪನಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಣಿ' ರಸ್ತೆ 300 'ಪ್ರಗತಿಹಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
3 1- ತೂರು ಹರ್ಷ ನಾಡ ಬಾನರವೊಕಬಾಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಕ ಕ| ೪೫ 7~ತಹತ್ನದ 
ಸುಧಾರಣೆ | 
ಯೂರು |ಮಾರಾಹೂರು ಗ್ರಾಮದಂದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 23.00 ಪ್ರಗತೆಯ್ಲೆಡ 
3! “ಚೂರು ಆರನ್‌ ತೆನಾಲದಿಂದ' ಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ `ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3000” ಡತಿಯಲ್ಲಿದೆ" 
6 ಾಷಡೂರು ಘಟ್‌ `'ತಮ್ಮಾಪೂರು ದಿಂದ ಚೇಗರಳಲ' ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ಹಹ ್‌್‌್ಸ್‌ತಿಯಲ್ಲಿದೆ' 
ಸುಧಾರಣೆ 
7 ಮಾನವಿ ವನಿ ಬಸವಾ ಸಾಪಿನಿಂದ ಸಾದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | 150 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
೯ ದಯಡೂರಹು [ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ `ವಾಡವಟ್ಟ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ" ರಸ್ತೆಯಿಂದ 100.00 ಹಿ.ನ.ಎಸ್‌ ಹೆಂತ § 
ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
. pd 
5 ದಾಜಟೂರು `[ನಾರಾಬದೊಡ್ಡ ~ಮನದಂದ ಗದ್ವಾಲ್‌ ಮೇನರೋಡವರೆಗೆ ಬಹ ರಸ್ತೆ | 300 ಡ'ಬಎಸ್‌ ಹಂತ W 
' ನಿರ್ಮಾಣ 
೧ ಪಹುಷೂರು 'ಕಾಯಚೂರು ' ನಾಲೂಕನ  ಸದ್ದರಾಂಪರ ಮೇನ್‌ ತೋಡನಿಂದ | 3 ಹಿ-ನ.ಎಸ್‌` ಹಂತ 
. [ದೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| ಯೂರು ಮಾಲ್ಗಾಮರ ಸ್ರಾನದಿಂದ ಉರಮುಂಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ' 3000 ””|8.ಟಔ.ಎಸ್‌ ಹಂತ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
7 ಚೂರು |ಪಳಮಲಿಯಬಾದ್‌ ನಂದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ 50.00 ಡಿ.ಭಎಸ್‌ ಹಂತ 
| ನಿರ್ಮಾಣ 
77 |ಕಾನಸುಗೂರ |ನಾವನಛಾವಿ ದಂದ ಎನಪ್ಪನ್ನ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃಕ್ಮಿ ಮಃ! 5000 ಕಾ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ) 
7 |ಕಾನಸುಗೊರು  |ಫತರ ನಂದ ರಾಮನಾಯಕ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .ಮೀ. 000" 30.00 ಕಾ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ' NW 
ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ) 
7 ಠನಪನಾರು|ಪಎಗುದನ್ನ ನಂದ ಪಲ್ಕಾವಕ ವಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೀ 000 | 6000 ಠಾ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ - 
ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ) 
7 [ಕಾನಹಗೂರು ತನಡಹಾದ ತೊಡ ಈಾಂಡಾ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಔ.ಮೀ. | ಹಹ 1. ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿಡ್‌ ನ್‌್‌ 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ) 
7 ಡಾವಪಡರ್ಗ |ಪಾಂದ್ಯಾನ ಗ್ರಮಔಂದ ಬಂಗಾರಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 100.00 ಕಾ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ TT 
(2.0 8.ಮೀ) 
8 ದೇವದುರ್ಗ ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಾಹೂರ' ಈಾಂಡಾದೆ' ಮೂಲಕ 10.0೫ರ. ಕಾ. ಪ್ರದಕಿಯಲ್ಲಿದೆ § 


ಜಿ.ದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.50 8.ಮೀ) 


'ಅನುಬಂಧ - 2 » 
ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 2026 ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. 


2018-19 ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054/5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಲಮ್‌ಸಮ್‌) ಯೋಜನೆ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು. , ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
| ೂಲಕ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) (ಮುಕ್ತಾಯ/ 
ಪ್ರಗತಿ/ಕಾಂರ್ಕಾದೇಶ 


19 |ಡೇವದುರ್ಗ 'ಜೊಳದಹೆಡ್ಗಿ ಭ್ಯಮದ ಮುತ್ಯನ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಗರಗುಂಡದವರೆಗ ಬ.ಔ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

20 ದೇವದುರ್ಗ ಬೆಣಕಲ್‌ ದಿಂದ ಗುಂಡಗುರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

2 ೨ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸಿ-ಮುದಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ 
ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ದಿಂದ ಹೆಡಗೆಬಾಳ | 
ಕ್ಯಾಂಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾಯಚೂರು ಜೆಲ್ಲೆ ಮಹಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹ್‌"ಡಗಿಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪನಿಂದ 
ಕಣ್ಣೂರು' ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ" ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ 
ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮದ್ಯದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಂಗಣಾಪುರದಿಂದ ಮೇಹರನಾಳ' ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಣ್ಣೂರು ದಿಂದ ಹಂಪನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


27 |ಲಿಂಗಸುಗೂರು' ' `|ಮುದಗೆಲ್‌-ಮಟ್ಟೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಲ್ಲನಾಪೂರ' 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಮಟ್ಟೂರು ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4 ಕಿ.ಮೀ) ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


| eonುಗೊರು ವನಿದಕಿನಾಳೆ-ತಲೆಖಾನ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ' ಬಗ್ಗಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ " 1 LOA to be issued 
ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಿ.ಮಿ) ' - 


” ಠಾಟಿಗಲ್‌'ದಂಡ' ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 4:ಪು | 150.01 ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ 


ಮಸ್ಕಿ-ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಡರಕಾರಲಕುಂಟಿ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1 8.ಮೀ) 


ಹೆಡಗಿಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್‌" ದಂದೆ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ [od 
ಕ.ಮಿಲ) . 


| ೫ ಈಂಗಸುಗೂರು ಮ್ಯಾದರಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮ್ಯೂದರಾಳ್‌ ಗೊಲ್ಲರಹನ್ಯೆವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
' ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಿಮಿ) 


|ಕಲ್ಕಂಗಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


|ಬಳಗನೂರು ದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ' 
ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


"35 [ಸಿಂಧನೂರು ಹತ್ತಿಗುಡ್ಕದಿಂದ ವಗರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ ಮ 
ಅನುಂಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ: 
ಕಛೇರಿಣಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (FB) 


# 


ಅನುಬಂಧ - 2 
ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 
2026 ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿಎಫ್‌. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
= ke ನ 


Tackled by PMGSY & to 
be dropped 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


Formation of road from Jalapur village 
Agasi to Sirwar 


Work in Progress upto 
Piear Cap & Bills ubmitted 


Construction of Bridge to road from 
Chickkadinni village to Socity camp across 
Chikkadinni nala & Society camp nala 


Work in Progress upto 


Construction of bridge along road from 
Piear Cap & Bills 


Mukkunda to Balaji Camp 


ಅನುಬಂಧ 


ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 2026 ಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ "ಏವರಗಳು 


KY 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ಟಾಸೃಘೊರ್ಸ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗೌಸಗನರ ದಿಂದ ಬೀಜನಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ 


” ಾಮಗಾಕಿ ಮುಗಿದೆದೆ 


ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾನ್‌ ದಿಂದ ಚೆಂದ್ರೆಬಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್‌ 


ಾಮಗಾಕಿ' ಮುಗಿದಿದೆ 


'ಗಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ `ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ರಸ್ತೆ 


 'ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


6”|ದು ಕ್‌ 1% 3೫ [ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ` 


"ಾಮಗಾರಿ`ಮುಗಿದಿದ 


ಆರ್‌.ಡಿ.ಎಸ್‌. ಕೆನಾಲ್‌ ದಿಂದ ಕಟಿಕನೂರು ಹ 


” “ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭಾಕಾಪುರು ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ್‌ ಅರೋಪಿ ಹೊಗುವ ನ RA 


ಾಮಣಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


|ಕಾಮಗಾರಿ ಮುದಿದಿದೆ 


"ಮಟಮಾರಿ ದಂದ ರಾಜೋಳ್ಳಿಗೆ' 'ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 1 


ವಾಜಮಾರ ಪ್ರಾಸ್‌ ನಂದ ಗಾರಲದನ್ನಿ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ " 


ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾ ಲಿ`ರಸ್ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದೆದೆ 


ಹನುಮಾಪೂರು:ಬಿ ದಂದ ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ "ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ 


'ಆಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೂಡು ರೃಸ್ತೆ 


ಗಾಣದಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಂದ ಕರೆ 'ಬುದುರು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ - 


ಕಫದ ಸ್ಯಾತ್‌: ದಿಂದ ಬುಳ್ಳಾಪೂರು ಸ್ಯ ್‌ 


ಸಂಗಾಪುರು ಕ್ಕಾಂಪದಿಂದ ವಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತಯ 


ಸಡರನ್ನ ಗ್ರಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಹುಂದ ಇಡದನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ ರಸ್ತೆ ನರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಸನಡೆನಡ್ಕ ಯಂದ ಇಂಪಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


“|ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ'ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಂದ ಹೀರಾ`ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ತಡಕರ್‌'ನಂದ ತಡಕರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ" 
ಹೊಕ್ತಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-23) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ" 


'ಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಯರಮಲದೊಡ್ಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹ ಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಪೀಲ್ಡ್‌ ದಿಂದ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ'ಹತ್ತರ ಛಾಗಭಾವಿ `ಕ್ಯಾಂಪ್‌`ಕಸ್ತೆ ನರ್ವಹಣ 


ರಂಗದಾಳ ದಿಂದ ಮಷ್ಟೂರು ರಸ್ತನರ್ವಹಡ 


ತಾಯಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ದಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಭೋಗಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಅಬ್ಬುಕ್ಕಾಂಪ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ `ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಟಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಇರಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕಾಪರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಚಿದ ಜಿನ್ನಾಪುರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಅರೋಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಾದಾಪೂರು ತಾಂಡದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ಹತ್ತಿರ ಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಂಬಳತ್ತಿ ಯಿಂದ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


’ ಒಟ್ಟು 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚಂದನಕರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಯಿಂದ ಬಗಡಿಗೋಟ್‌ (ಡೇವದುರ್ಗ ಪೋಪ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ 2.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
» |ಯಿಂದ ಗುಡಿಲವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
.2 |ಶಿವಂಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಯಿಂದ ಲಿಗುಂಡ ಕ್ರಾಸ್‌ (ಲಿಗುಂಡ 'ಸ್ರಾಮದಿಂದ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜರದಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
3 |ಚಿಕ್ಕಬೂದೂರು ಯಿಂದ' ನಾಗರಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ (ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 500 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
4 [ದೇವದುರ್ಗ ಯಿಂದ ' ಕೋತಿಗುಡ್ಡ' `ಕ್ರಾಸ್‌ `ಡೌಷದುರ್ಗದಿಂದ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಾಮನಾಯಕತಾಂಡದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ' 
5 |ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ಅಂಜೆಸೂಗೂರು (ಂಕರಬಂಡಿ) ವಕೆಗೆರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 2.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 |ಪರಾಪೊರ(ಕಮಲದಿನ್ನಿ`ಯಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ`ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 |ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ (ಚೆಂಚೋಡಿ) ಗಾನುರಾದ ಬಸ್ಥಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 5.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
8 |ಅಲ್ಪರ್ತಿ ಯಿಂದ ಎಮ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌ (ರಾಮದುರ್ಗ ' ಗ್ರಾಮದಿಂದ `ಮುಷ್ಟೂರು) | 36 ಧಾವಾಗಾಕ ಮಾನನಡ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) ವಯಾ: ಹಳದಲಳ್ಳಿ, ಗೆಜ್ಜೆಬಾವಿ, ಮುಷ್ಟೂರು) 
5 ರಾಯಚೂರು ಮವ್ಯರಸ್ಸಹಂದ `ರಾಮದಾರ್ಗ  ಗ್ರಾನರ ನಕಕ 38 ಮಗಾ ಮಾನನರ್‌ 
»-  |ಸುಧಾರಣೆ p 
10 |ಮದರಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರದ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌`ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ | 37 [ವಾಗಾಕಿ ಮುನನಡ 
7 |ಅಕನಂನಿ ಹಾನವಾರಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ) `ಮದರಕನ್‌ ಕ್ರಾ ನಕ | ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಡ್ನ ಪಾಕ ರ್‌ ಸಾಧಾರಣ 


fr 


ಕ್ರಾಸ್‌ ಯಿಂದ ಆಗಿಕಲ್ಲರ್‌ ಹೊಲದವಕೆಗೆ"ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | 0 ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿನಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ" 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
1 


4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ವಂದಾಲಿ ದಿಂದ ಮುದ್ದಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ) 


2|8೦ಪತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 7 30 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
3 |ಡಕ್ಕಉಪ್ಪೇರಿ ಒಳರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು | 30% ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 [ನಂಡಿಸುಂಕಾಪೂರು ದಿಂದ ಮರಗಟ್ಟನಾಳ ವಾಯ್ದ ಹನುಮನಗುಡ್ಡ ರ್ತ | 00 ಾವಾಗಾರಿ ಮುನಿನಿಡೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
7 [ಡಾನಿನಧಾವಿ ದಿಂದ ಚಿತ್ರನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 40 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 [ಸರಹಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ CM 1] 740 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 |ಹಾಫಿಚಂಚ ವಿಂದ ನೋನವಾಟ್ಷ ರಸ್ತೆ ವಾಯ್ದ ಶೀಲಹಳ್ಳಿ - ಯರಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ | 5೫ ಾಮಣಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ” 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
5 [ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಾಂಡಾ 6ಂದ MDR ಹ ಸೇರುವ ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ i 150 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ) 
5 |ರಾಮತ್ನಾಫ ಹತ್ತಿರ ಫೀಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನ್‌್‌ ನ | 20 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 [ಸೋನವಾಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಕಾನ್‌ ದಿಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರವಹಣೆ | 500” [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1 [ಸೂರೇಜಾಳ ದಂದ ಕರಡಕಲ್‌ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ' ” | 438 |ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1 [ತೊಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ವಾಯ್ದ ತೊಡೆಕಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ | 27 “ಣಾಮಗಾರಿ ಮುನಿಕಡ 
ರ 
3 [ಥಲಗಲ್‌ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 40 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
೫ |ಯುಕಪಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಂದ ಕೆಸರಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ | ನಿರ್ವಹಣೆ | 335 ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 [ನಎದುರ್ಗ ಐಂದ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ' 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
16 [ಶೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಗನಸವಾತ್ತ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣ ಸ: | 3% ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
77 |ಮಾರಲ್‌ದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಮಾರಲ್‌ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 30 ಕಾಮಗಾರಿ ಮಗಿದಿದೆ 
7 `|ಡಬ್ದೇರಮಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ § "3 [ಮದಾರ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 [ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಇರ್ವ ನ್‌್‌] 3 [ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


20 ವೆಂಕಟಾಪೂರ : ನಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 157 ಎ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ' "1 27 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಸಾನ್ಸಾಳ ' ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬೇಡರಕಾರ್ಲಕುಂಟಿ ದಿಂದ ಉಸ್ಥಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಫೀಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯವರೆಗೆ ಬಿಲ್ಮಾರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಷಾಗಾ-ಧಡಸಗಾರ ರಸೆತಯಿಂದ ಗೊನ್ನಿಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ೪7 _ ಬೆಂಡರ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಹೊಲ ದಿಂದ ಎಂಡಿಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ`ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಸ 4 ಕಾಮಗಾರಿ `ಮುಗಿಔದೆ 


ಸ್‌ ಹೆಚ್‌ ದಿಂದ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌ ಮಳಣ್ಣಿಕೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ K ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ) 


ನನನ | ದಿಂದ ನ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತ ಸುದಾರಣೆ y :00 |ಕಾಮಗಣಾರಿ' ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ನ್‌. ಕಾಮಗ್ರಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


fy) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಗಾಮಗಾರಿ `ಮುಗಿದಿದೆ 


ಅನುಬಂಧ 


ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಬೋಸರಾಜು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 2026 ಗೆ 
ನಗಳ "ವಿವರಗಳು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ.ವೈ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸರು 


6 ಾಷನಹತು- ಸನಾನಷಡು NE - | 49 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗಾರಲದಿನ್ನಿ-ದಿನ್ನಿ್ರಾನ್‌ § § 907 [ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ” 


ಮೀರಾಹೂರು ಕ್ರಾಸ್‌-ಗುರ್ಜಾಪೂರು | ನ್‌್‌ 0 Jಾಮಣಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


'ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಳಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


'ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


7 |ವುಟಮಾರ ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪುರತಿಪ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ '' (ತೇರು ಬೀದಿ' ರಸ) | "4% 'ಾಾಮಗಾರಿ 'ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮಗನೂರು- ಬಿ.ಯದ್ದಾಹೊರು ಕ್ರಾಸ್‌ § 1 34 [ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


1 |ಮಾಸದೊಡ್ಡಿ-ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರಾ ಡಸ ್‌ ಘಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಬುಲಂಣೇರಾದಿಂದ ಎಲ್‌ಕ.ದೊಡ್ಡಿ) 


"ಗಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


p) '|ಜೀಕಲಪರ್ವಿ ಕ್ಕಾಂಪ್‌ದಿಂದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ್‌ ಕ್ತ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ 
3 |ಅಬ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ (ಗ) 35ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನಿವಡ 
4 1ಕರಡಿಗುಡ್ಡದಿಂದ'ಕರಡಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಕಸ್ಟ Wo 400 ”[ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 [ಸೆಂಗಾಪೂರುದಿಂದ `ಕೆಗುಡದೆನ್ನ ಕ್ರಾಸ್‌ ಠಸ್ತೆ ಕಾ 170 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನಿದಿದ 
6 [ಫೀಲ್ಲದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.8ರ್‌.' ಹತ್ತಿರ ಪರಾಸಪೂರು ರ 230 ಕಾಮಗಾರಿ" ಮುನಿದಿದೆ 
7 [ತಾಲೂಕೆ ಬಾರ್ಡರ್‌ದಿಂದ ಕಾಚಪೊರು`ಕಸ್ತೆ” § 2.30 ಕಾಮಗಾರಿ`ಮುನೆಔದೆ 
8 |ವಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಸಾಪೂರುಕ್ತೆ CR 230 ಾಮಗಾರಿ ಮುನನಿದೆ 
9 [ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಥಾಪೂರು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌' ದಿಂದ ತೋರಣದೆನ್ನಿ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌ | 30 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ 
75 ರನ್ನ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತಯರದ ಮರವು ತಾನಾಮನಗಡ ಹಾಲ 27 ಷನ ಮನವ 
ರಸ್ತೆ : 
11 ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲದ ದೇವರಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 500 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
12|ತತ್ತನಾರು ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗನವಾಕ ಇದ್‌ ಸಸ - 30 ಗಾಗಾರ ಮಾಗಿದದ 
13 |ಶಾಕಾಪೂರು ಗ್ಯಮದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 2.46 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
14 |ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಹಣಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 1.36 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
15 `|ಹೊಲದಂದ ಸೈದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ky 235 [ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದದ 
7 |ವಳ್ಯಾನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡುವ ಕ್ಸ ಸಧಾರಣ 38 [ಾವಮಾಗಾರ ಮುನವವ 
17 |ಹೂಲದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ`ಹತ್ತಿರರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
15 |ತಿಮ್ಮಾಪೊರು ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಚಿಂಚರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | 250 ಕಾಮಗಾರಿ `'ಮುನಿದಿಡ 
19 |ಗವಿಗಟ್‌ದಿಂದ ಗವಿಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ 400 ”|5ಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
20 ನಕ್ಕುಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ದಿಂದೆ ಬಾಗಲವಾಡ ಕೂಡು ಕ್ಟ § TT) ಕಾಮಗಾರಿ `'ಮುಗಿದಿದೆ 
21 |ನಕ್ಕುಂದಿ ನಂದ ಇರಗಾಡ್ಡ ಗುಹಕ್ಳ ಒಳರಸ್ತಿ 33 |ನಮಗಾಕ ಮುನಿನಡ 
22 ಅರೋಲಿ ಯಿಂದ ಅಡವನಿ`ಖಾನಾಪೊರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ice “Teo ಕಾಮಗಾರಿ" ಮುಗಿದಿದೆ 
23 |ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ "ದಿಂದ" ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ತೆ (ಹಿರೇದಿನ್ನಿ 2.20 `”ಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗೆ ರಸ್ತ 
24 |ಉಟಕನೊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ' ಮನೆಯಿಂದ `ಅಂಬಮ್ಮ'ಗ 8 2 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
25 ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ `ಹಿಕೇಮನೆ' ತಮ್ಮಾ `ಮನೆ `ವರಗೆ 210 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನಿದಿದೆ 
ರಸ್ತ 
26 |ಖರಾಬದಿನ್ನಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈರಲಗಡ್ಡ `ವರೆಗ ಕಸ ಪಠಾಬದಿನ್ನಿ 210” [ಠಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) 
27 |ಅರೋಲಿದಿಂದ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಮ್‌ 480 ಾಮಗಾರಿ ಮುನಿದಿದ 
28 |[ಅರ್‌.ಜಿ. ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-23) ದಂದ ಮಲ್ಲಿನ'ಮಡಗು ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
” 29 [ದೋಣಮರಔ" ಗ್ರಮದಿಂದ `ಅತಕೊೋಕ `` ದಳವಾಯಿ”ಕ್ಯಾಂಪ್‌'ವರೆಗ`ಠಸ್ತೆ 2.26 ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮುಗಿದದೆ 
(ದೋಣಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
30 ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಹತ್ತಿರದಿಂದ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌) ಕುರ್ಕ ಹತ್ತಿರ `ಎಕೆಗೌಕಸ್ತ" 490 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


7 ಶಾಂತ್‌ ರಸ್ತ ಯಿಂದ ಇರಬಗೇರಾ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 [ಗಡ್ಮಗೋಜ್‌ಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಯಾಬಿಯ್ಯ ಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ "430 |ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 ಕಾಳ ಕ ಹಾಡ ನ್ಯಾಮುನಾಯ್ಯ ತಾಂಡ ದಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ ಹತ್ತಿರ 35 ಮಗಾ ಮುನದದೆ 
ಸಾಸ್ಟಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ i ' 
4 [ದೇವದುರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಸರಕಲ್‌ ಮುರಾರ್ಜಿ 1.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 
37|ಜೆ.ಜಾಡಲದಿನ್ನೆ ಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 [|ಆಲ್ಕೋಡ್‌ ಯಿಂದ ಶಾವಂತಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ . 
7 ಹಗರ್‌ ಯಿಂದ ಪೀರನಾಯ್ಯ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಯಾ ಬಸವಣ್ಣ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ A 
8”|ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
9 |ಜಾಲಹಳ್ಳಿ-ಯಲಗಟ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
10 ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ತಿಂತಿಣಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ದಿಂದ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ವಯಾ ಚಂಚೋಡಿ ರಸ್ತೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಗ ಅಮರಾಷೂರ ಕ ದಂದ ಸೂಲದಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
12 |ಚಿಂಚೋಡಿ ಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.70 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
13 [ಕೊಪ್ಪರ ಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕಬೂಯರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
14 |ರೇದಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪಣವ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 400  _|ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 ಎಸ್‌ ಪಚ್‌ 15 (ಜೋಳದಡಗಿ) ಯಿಂದ ದೊಂಡಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
16 |ಫಿಲ್ಲ್‌ ಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹೇರೂರು ಘನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
77 ಮಾಸೀದಮೂರಯಿಂದ ಮಲದಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
18 |ಹಿರೇಕೂಡ್ಲೀಗಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕಕೂಡ್ಲೀಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 33 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1 ಳೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 1.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ: 
30 ]ರಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹೋಮನಮರಡಿ 4.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | 
1 ಪಂ ರಷ ಹಿಂದ ಊಟಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
22 [ಅನ್ವರ ಯಿಂದ ಅಡಕಲಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ (ಅಕಡಲಗುಡ್ಡ ಕೂಡ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ತಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
73 |ನಾವಾತಗೇರಾಯಿಂದ ಹಿರೇಮೂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 450 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ' 
54 ಕಾಪಾಕಡೂಡ್ಡ ಕಸ ಸುಧಾರಣೆ 555 [ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ತಾನರಾಮನಗುಂಡ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ , 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ' ಅಂದಾಜು ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನಿವಿಡೆ” 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
1  ನೀರಲಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಭೂಷೊರು ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಸ 3.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸಲು ಸಲು 

777 |ಯರಗುರಟೆ ಔನರ ಈಚನಾಳ ಕ ನರ್ಷಹಣ 7 1 4 ಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 

3 |ಯುಕೆಪಮಾಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 3ಸರಹಟ್ಟ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ಕಸೆ ನಿರ್ವಹಣ "| 123 ನಷುಗಾ ಮನನ 

4 |ಲಿಲಗಸಗೊರು- ಚಿತಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂಪೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 

5 |ರಂಗನಮಾಡ್ಮ ಫೀಲ್ಡ ಕ್ತ ನರ್ನಹಣೆ — — 38” ಹಣಾ ಮನನಡ 

8 ಗಂತಗೋಳ ದರದ ಇನಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಷಣ - 56 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಗನಟ 
777 |ಬ್‌ಹಾಳ ದಂದ ಪದಾಪೂರು ಕತ್ತೆ ನರ್ನಹಣೆ - |- 39 [ಮಗಾ ಮುಂಡ 

5 £ರಯರ್ಶೇಹಾಳ ದಂದ ಪಗಕಿವೇಟಿ ರಸ್ತೆ ನರ್ವಹಣಿ 500” [ಮಗಾರ ಮಾನನಡ 
79 |ಅನಾಹೊಸೂರು ದಂದ ಪನುಮನಗುತ್ನ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನರ್ವಹಣ “330 [ಮನಾನ ಮುಗಿದಿದೆ 

15 |ಸಪ್ಯಾಪನಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದರದ ಪಗಲ್‌ದನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ನರ್ನೆಹಣೆ 130 ” "[ಣಾಮಗಾರ ನದವ 

7 ನರವಟೆಂಚ ಹತ್ತಿರ ಸಹಜ ಫೀಲ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಷಣೆ - 350 ಾಮಗಾಂ ಮಸನಡ 
12 |ಗರನಂದಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ ಔಂಡ ಎಸ್‌! ವಾಯ್ದ ಚಕ್ಕನಪ್ಪರ ಸ್ತ 555 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನವರ 

ನಿರ್ವಹಣೆ | 

| 3ರ MDR ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 20 ಕಾಮಗಾರಿ "ಮುಗಿದಿದೆ 
"4 |ಸರಡನರು ನಂದ ಬಂಡೆಭಾವ ಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣ 450 ಮಗಾ ಮುಗನಡ್‌” 

5|ನರಡೆನಾಎ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತರ ಫೀಲ್ಡ ರಸ್ತೆ ನರ್ಷನಣೆ 14 [ಮಗಾ ಮನವ 
77 "ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ರಸ್‌'ಔಂದ ಕೋಠ ರೋಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ $0 |rಣರ ಮನನದೆ 

7 [ಡನ ನರದ ಕೋಠ ರಸ್ತೆ ನರ್ಷನಣ - "50 [ಗಾಂ ಮುಂದಿದೆ 
1 |ನೇರಾಪರ್‌ 7ನಮುಕ್ಳ ಹೋಗುವ ದಾಂ TY 30 ನಾ ಮನಿಕರ 
3 |ಸೆನೀನವಾರ ದಿಂದ ಬಸ್ಸಾಪುಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಭಣ 55” [ಕಾಮಗಾರಿ ಮನನಡ 
30 |ಡಚ್ಟೇರಮರಡ ಗ್ರಾಪೆಕ್ಳಿ ಷನಗುವ ರಕ್ತ - 350 ಮಗಾ ಮನನ 
3 |ಹಿಣೆಕೆಲ್ಲರು ದಂದ ಮಟ್ಟೂರು ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 5887 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮಕಡ 
27 [ನನಾಹಾಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿರಡ ಶಹಾಳ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ ನರ ಹಣ 50 7 [ಮಗಾರಿ ಮನನಡ ' 
3 |ಹೀಗಳಪೇಟೆ ನಂದ ಮೂಡಲ್‌ದನ್ನಿ ಪ್ರಸ್‌ ನಸ ನಿರ್ವಹಣೆ 58 |ಣಾಮಗಾರ ಮನನತ 
24 ರವರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಫಸ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 50  |ನಾಮಣಾಂ ಮಗದ 


25 |ಯರದೊಡ್ಡ ದಿಂದ ಯರಡೊಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನರ್ವಹಣೆ ' 3.38 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನಿದ 


ಸಿಂಧನೂರು 


24 |ಣ್ಣೂರು-ಗೋನಾಳ ರಸ್ತೆ 


7 Tಜವಳಗೇರಾ ಧಢೇಸೂಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೂನ್ನಿಗನುರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
2 ನಮುವಹಂದ ಸತುವಮಂಚ ಗ್ಯಾನಪ್ಲೆ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ f 4.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
3 ಹಷಾಸರ್ನರ-ವಾಕನಕ ಎೀರಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲ" 'ಕಸೆ(ಬೂದಿಹಾಳ' 3.56 ಕಾಮಗಾರಿ ಮಗನ 
ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಹೊಲ ರಸ್ತೆ (ಬೂದಿಹಾಳ -ಮಾಡಶಿರವಾರ ರಸ್ತೆ) 
4|ಬ್ಳ್‌ಗನೊರು ಉಟಕನೂರು' ರಸ್ತೆ" ರಾ: A KE 430 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 |ನ್ಸೌಗನೂರು-ಸಾಗರಕ್ಕಾಂಪ' ಸ CAS 438 |ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 `|ಬಳಗನೂರು' ಕ್ಯಾಂಪ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಯಾಂಪ-ಗ್‌ಡನಬಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ Uy 34 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 `ಸಾಸಲಮರಿ ಕಾಂಪದಿಂದ 'ಹಳೆ ಸಂಧನಾರ ರಸ್ತ (ವಂತ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಮಾಪುರ ' ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕ್ಯಾಂಪ) 
8”'|ಲಕ್ಷೀ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ SR 45 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
9 ಸಸಲಪಕಹಕ್ಟ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ "ರಸ್ತ ಹೊರೇಬಾಳ ಸಾಸಲು 4 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನಿದೆದೆ 
ಕ್ಕಾಂಪ) 3 
10 |ಅಯ್ಕನೂರು ನಂದ ದರ್ಗಾರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯನೂರು ದಿಂದ ಅಗಿಕಳ್ಸರ್‌ ಕಸು 45 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಪಲದಿನ್ನಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಪಾಪರಾವ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಪುಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ 
ಗ |ಹನರದರಡ ಶಂಕ ರಸ್ತೆ ವಾಯೌ ಗೆಣಿವಾರ ರಸ್ತೆ ನಾ 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
13 1ವೆಲ್ಕಂದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಜವಳಗೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಬಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಷ್ತಿರಿ| 150 —್‌ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
14 |ಜಂಬುನಾಥಹಳ್ಳಿ 'ಕಲಷಂಗಿ ರಸ್ತೆ `ಮೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಕಾಂಪೆನಿಂದ -| 340 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜಂಬುನಾಥನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) | ; 
7 ನಚ ಮಂದ ಕಾಗಾಪರ ರಸ ಶಂಕ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧೀನಗರ ನ 20 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸತ್ಯವತಿ ಕ್ಯಾಂಪ) 
18” |ಬನಹಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ- ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಕಸೆ ಸುಧಾರಣೆ ' ಸ 540 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
777 ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಮ್ಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸಾ § ಸ್‌ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 |ಹಾಲದಂದ ಗೊಬ್ಬರಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ” + § ಲ 400 ಭಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 |ಸಂಧನ್ರೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ'ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆಯಂದ ಸಾಲಗುಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಾ ಜುಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
20 |ಸಾರಬಶಿವಕ್ಕಾರಪ್‌ನ ಒಳ ರಸ್ತೆ p HS CA $4 ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
51 |ಸಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ" NC] 320 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 ಕನ್ಥದದಿಂದ ಪಂಪನ ಕ್ಯಂಷ ಕ್ತ ನ 3 ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
23 |ಬಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ -ಸಡಗಂದಿನ್ನರಸ್ತೆ ₹ಮೇನ್‌ ಕೆನಾಲ್‌) ಸ್‌ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
34 ನಾರು-ಸೋನಾಕ ರಸ್ತೆ W = - 336 7 ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


